ಕರ್ನಾಟ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ - 1110(1380) 
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು ಶ್ರೀ ಎಂ. ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ (ಸ್ಥಳೀಯ 
ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕೇತ) 
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : 16-03-2021 
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಮಾನ್ಯ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು 
ಕ್ರ. ಪುಶ್ನೆ ಉತ್ತರ 
ಸಂ 
ಅ |ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆ 
ವತಿಯಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು `ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ | ವತಿಯಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 
ಯಾವ . ಯಾವ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು | ರೂಪಿಸಲಾಗಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು 
ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ; (ಈ ಯೋಜನೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ] ಹಾಗೂ 'ಸದರಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ 
ನೀಡುವುದು) ಮಾಡಲಾಗಿರುವ" ಅನುದಾನಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು 
ಆ |ಸದರಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ | ಅನುಬಂಧ:-1 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ. 
ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ ಎಷ್ಟು; 
ಇ | ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ "ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ ಸಿಟಿ” ಬೆಂಗಳೂರು ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ ಸಿಟಿ ಿಮಿಟೆಡ್‌ 


ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 
ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ 
ವಾಹನಗಳ ದಟ್ಟಿಣೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಜನರಿಗೆ 
ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ' ಇದನ್ನು 
ತಡೆಯಲು : ಸರ್ಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ 
ಕ್ರಮಗಳೇನು; (ವಿವರ ನೀಡುವುದು) 


ವತಿಯಿಂದ ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 36 
ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜವಿಕರಿಗೆ ಆಗುವ 
ತೊಂದರೆಯನ್ನು: ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ 


ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 
*« ಸಂಚಾರಿ ದಟ್ಟಿಣೆಯನ್ನು ನಿಯಂತಿಸುವ 
ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಆಯಾ ರಸ್ತೆಯ ಒಂದು 
ಕಡೆ (ಎಡ / ಬಲ) ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ನಂತರ 
ಮತ್ತೊಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ 
ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

*« ಕಾಮಗಾರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ 
ದೂಳು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು 
ನಿಯಂತಿಸಲು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆಯ 
ಬಾಗಕ್ಕೆ ನೀರು ಸಿಂಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

* ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ 
ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆ 
(green shade net, ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತೆಯ 
ಫಲಕಗಳು ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್‌ ಗಳನ್ನು 
ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 

* ರಾತ್ರಿಯ ವೇಳೆ ರಸ್ತೆ ಸಂಚಾರಿಗಳಿಗೆ 
ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಪ್ರತಿಫಲನ ಬೆಳಕಿನ 
ದೀಪಗಳು ಹಾಗೂ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಫಲಕಗಳನ್ನು 
ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ 


ಸಂಖ್ಯೆ: ನಅಇ 05 ಪಿಎನ್‌ಜಿ 2020 


ಅನಧಿಕೃತ ಟಿಪ್ಪಣಿ 


ಅಸುಖಂಧ- 4. 


ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ, 


ಬೆಂಗಳೂರು, 


ವಿಕಾಸ ಸೌಧ. 


ದಿನಾಂಕ: 10/12/2020. 


ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯ ರಾಜ್ಯವಲಯದ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಥೃತ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ 


ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯ ಅಂದಾಜುಗಳನ್ನು ಮರು 
ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ. 
ಅನಧಿಕೃತ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಆ.ಇ. 790 ವೆಚ್ಚ-9/2019, ದಿನಾಂಕ: 30/05/2020... 
ಅನಧಿಕೃತ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಆ.ಇ. 790 ವೆಚ್ಚ-9/2019, ದಿನಾಂಕ; 03/06/2020. 


ವಿಷಯ: 

ಉಲ್ಲೇಖ: 1 
pI 
3, 
4. 


ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ 
30/05/2020. 


ಸಂಖ್ಯೆ 


ಎಫ್‌ಡಿ 2 ಟಿಎಫ್‌ಪಿ 2020, 


ದಿನಾಂಕ: 


ಅನಧಿಕೃತ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಆ.ಇ. 790 ವೆಚ್ಚ-9/2020, ದಿನಾಂಕ: 04/12/2020 ' 


ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯ 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯ ಸವಿವರ ವೆಚ್ಚದ ಅಂದಾಜುಗಳ ಸಂಪುಟ-4ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ 
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಆಯವ್ಯಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಕುರಿತಂತೆ ಉಲ್ಲೇಖ 1 ಮತ್ತು 2 ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಆಯವ್ಯಯವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ 4 ರಂತೆ ಮರು 
ಪರಿಷ್ಠರಿಸಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ, ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮವಹಿಸುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. 


2020-21ನೇ 


ಸಾಲಿನ ಈ 


ಕೆಳಕಂಡ  ಯೋಜನೆಗಳು/ 


[CC 


ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಹೆಸರು ಮತ್ತು 
ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 


PIT 
ಸಾಲಿನ ಮೂಲ 
ಆಯವ್ಯಯ 


ಪರಿಷ್ಣತ ಆಯವ್ಯಯ 
2020-21 


ಸಾಮಾನ್ಯ 


ವಿಶೇಷ 

ಘಟಕ 
ಯೋಜನೆ ಯೋಜನೆ 

(422) (423) 


ಗಿರಿಜನ 
ಉಪ 


ಒಟ್ಟು 
ಆಯವ್ಯಯ: 
(64748) 


2 


3 4 


7 EF] 


9 


ಪೌರಾಡಳಿತ ನಿರ್ಡೇಕನಾಲಹ್‌ 


ರಾಜ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಅನುದಾನಗಳು : ಸಾಮಾನ್ಯ ಶುಲ್ಕದಲ್ಲಿ ಪಾಲು (General Devolution } 


01 
[2 
& 
(ND) 


ಮನಸಿಪರ್‌ ಕಾರ್ಷಾಕೇಶನ್‌ 
ಗಳಿಗೆ ನೆರವು - ಸಾಮಾನ್ಯ 
ಶುಲ್ಕದಲ್ಲಿ ಪಾಲು (General 
Devolution) 3604-00- 
191-1-001-00 (Total of 
191-1 


296943.00 


263292.00 


257792.00 


257792.00 


0.00 0.00 


257792.00 


02 


(D) 


ಮೆರಸಭೆಗಳು / ಪಮೆರಸಭಾ 
ಪರಿಷತ್ತುಗಳಿಗೆ ನೆರವು - 
ಸಾಮಾನ್ಯ ಶುಲ್ಕದಲ್ಲಿ ಪಾಲು 
(General Devolution) 
3604-00-192-1-00 
(Total of 192-1} 


106223.00 


104525.00 


104525.00 


104525.00 


104525.00 


03 


(D) 


ನೆಗರೆ 
ಪಂಚಾಯತ್‌ಗಳು/ಅಧಿಸೂಚಿತ 
ಪ್ರದೇಶ ಸಮಿತಿಗಳು ಅಥವಾ 
ಸಮನಾದವುಗಳಿಗೆ ನೆರವು - 
ಸಾಮಾನ್ಯ ಶುಲ್ಕದಲ್ಲಿ ಪಾಲು 
(General Devolution} 
3604-00-193-1-00 
(Total of 193-1) 


17055.00 16804.00 


16804.00 


16804,00 


16804.00 


ಇತರೆ ಅವತರಣ (Other Devolution) 


ಮುನಿಸಿಪಲ್‌ 
ಕಾರ್ಪೋರೇಶನ್‌ಗಳಿಗೆ ನೆರವು 


pd - ಇತರೆ ಪಾಲು 3604-00- 20240.00 15173.83 | 15173.83 10773.38 3338.23 1062.22 15173.83 
191-2-00 
(Total of 191-2) 
ಪುರಸಭೆಗಳು 7 ಪುಕಸಧಾ 
05 | ಪರಿಷತ್ತುಗಳಿಗೆ ನೆರು - ei 
wi ಇತರೆ ಪಾಲು 3604-00- 15803.00 11857.01 11857.01 8418.52 2608.56 829.93 11857. 
192-2-00 
(Total of 192-2) 
ನಗರ ಪಂಜಾಯೆತ್‌ಗಘ 7 
ಅಧಿಸೂಚಿತ ಪ್ರದೇಶ 
06 | ಸಮಿತಿಗಳು ಅಥವಾ 
ಸಮನಾಧವುಗಳೆ ನೆರವು 3822.00 2867.91 | 2867.91 2036.21| 63094| 200.76 2867.91 
D) | 3s ಪಾ 3604-00- 
193-2-00 
(Total of 193-2) 
ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ನಗರೋತ್ಥಾನ (Mukya Manthrigla Nagarothana) 
ಮುನಿಸಿಷಲ್‌ ಕಾರ್ಪೋರೇಶನ್‌ 
0 |" ನೆರು -ಮುಖ್ಯ 
ND ಮಂತ್ರಿಗಳ ನಗರೋತ್ಥಾನ 7320.00 7320.00 4820.00 3713.00 704.00 403.00 4820.00 
(ND) ಯೋಜನೆ 3604-00-191-3 
{Fotal of 191-3) 
ಪುರಸಭೆಗಳು 7 ಪರಸ 
ಪರಿಷತ್ತುಗಳಿಗೆ ನೆರು - 
08 |ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ R 
(xD) | ಸಗರೋೀತ್ಪಾನ ಯೋಜನೆ 30000.00 25000.00 | 20000.00 14654.00 | 3399.00 | 1947.00 | ‘20000.00 
3604-00-192-3-51 
(Total of 192-3) 
ಅಮೃತ್‌ ನೆಗರ `'ಪುನರುಜ್ಛೀವನ 
09 | ಮತ್ತು ಪರಿವರ್ತನೆ ಅಭಿಯಾನ 
ಧ್ಯ .00 50000. 50000.00 0000.00 | . . 
(ND) | (AMRUT) 60000.0 0000.00 5: 0.00 0.00 50000.00 
2217-05-191-0-03 
ರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪಸ 
10 | ನೆ 5136.00 2000.00 2000.00 0.00 142300 577.00 2000.00 
(ND) 3604-00-192-0-10 
11 | ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನೈರ್ಮಲ್ಯ 
oy | ಜನೆ ಪಜ ಸಾಪ) 20000.00 20000.00 | 20000.00 | 17310.00 | 179800] 892.00] - 20000.00 
Dy 2217-80-800-0-35 
12 ಮೆಹಾತ್ಸೆ' ಗಾಂಧಿ `ನಗೆರ ಪಕಾಸೆ 
ಯೋಜನೆ (4217-60-051- 5000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.90 0.00 
DP) | 0.02) 
15ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಅನುದಾನಗಳು (15" Finance Comznission Grants) 
ಮುನಿನಪರ್‌ರಾಕಾತನ್‌ 
13 | ಗಳಿಗೆ ನೆರವು - ಮಹಾನಗರ 
ಪಾಲಿಕಿಗೆ 15ನೇ ಹಣಕಾಸು 86907.00 86907.00 | 86907.00 86907.00 0.00 0,00 86907.00 
D) | ಆಯೋಗದ ಅನುದಾನಗಳು 


3604-00-191-9-00 


(Total of 191-9) 


pe 


(D) 


ERECT 
ಪರಿಷತ್ತುಗಳಿಗೆ ನೆರವು - 
ನಗರಸಥೆ ಮತ್ತು ಪುರಸಭಿಗೆ 
15ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ 
ಅನುದಾನಗಳು 3604-00- 
192-9-00 

(Total of 192-9) 


55059.00 


55059.00 


55059.00 


55059.00 


0.00 


55059.00 


15 


(D) 


ನಗರ" ಪಂಚಾಯೆತ್‌ಗಳು `/ 
ಅಧಿಸೂಚಿತ ಪ್ರದೇಶ 
ಸಮಿತಿಗಳು ಅಥವಾ 
ಸೆಮನಾದವುಗಳಿಗೆ ನೆರವು - 
ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿ ಮತ್ತು 
ಅಧಿಸೂಚಿತ ಪ್ರದೇಶ ಸಮಿತಿಗೆ - 
15ನೇ ಹಣಕಾಸು ಯೋಗದ 
ಅನುದಾನಗಳು 3604-00- 
193-9-00 

(Total of 193-9) 


12934,00 


12934.00 


12934.00 


12934.00 


0.00 


12934.00 


ಇತರೆ ವವಿಧ್‌ಪರಹಾರ'ಮತ್ತ ಪಾಲು 


ಗಳು 


16 
D) 


ಪಠ್ನಾ ಸಗರ ಇಧಷ್ಯನ್ಧ ನಗವ 
ಪ್ರಾರಂಭ (Starting of 


DUDC) 
2217-05-001-1-12 


2785.00 


2685.00 


2685.00 


2685.00 


2685.00 


ಇತರೆ ಅನುದಾನಗಳು 


17 
(Dy 


ರಾಜ್ಯದ ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ. 
ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಚುನಾವಣೆಗಳು - 
2217-05-191-1-10 


2900.00 


2900.00 


2900.00 


2900.00 


0.00 


2900.00 


18 
0) 


ರಾಜ್ಯದ ಸೆಗೆರ ಸ್ಥಳೀಯ 
ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಚುನಾವಣೆಗಳು- 
2217-05-001-1-14 


100.00 


100,00 


100.00 


100.00 


0.00 


0.00 


190.00 


19 


(D) 


ನಿರ್ದೇಶನ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ- 
ಪುರಸಭಾ ಆಡಳಿತ ಸೇವ 
2217-80-001-3-01 


609.00 


609.00 


609.00 


609.00 


609.00 


20 


D) 


ನರಾ ವತ್ತ ಇಡ 
ಪುರಸಭಾ ಆಡಳಿತ 
ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ 
2217-80-001-4-01 


1123.00 


1123.00 


1123.00 


1123.00 


0.00 


1123.00 


21 


(Dy 


ನರಾ ಪತ್ತ ಇಡಾ 
ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ 
ಕಾರ್ಯಚರಣೆ ಪಡೆ 
{BMTEF) 
2217-80-001-5-01 


428.00 


428.00 


428.00 


428.00 


0.00 


428.00 


22 


[0] 


(ಸಕಾಲ) ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇವಾ 
ಅಧಿನಿಯಮ ಖಾತರಿ 
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಗಳು 
ಪರಿಹಾರಾತ್ಮಕ ವೆಚ್ಚಗಳು 
2217-80-800-0-33 


50.00 


50.00 


50.00 


50.00 


0.00 


50.00 


23 
(ND) 


ಖಾರ್‌ ಹಡ್ಗಗಳಗಾಗ 
ಅನುದಾನ 
2217-05-800-0-11 


597.00 


597.00 


597.00 


597.00 


0.00 


597.00 


SCP/TSP ಯಡಿ ಉಳಿಕೆಯಾದ ಅನುದಾನ 


24 
D) 


ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ `ಉ: 
ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಬುಡಕಟ್ಟು 
ಉಪ ಯೋಜನೆ ಕಾಯ್ದೆ 
20138 ಬಳಕೆಯಾಗದೇ 
ಇರುವ ಮೊತ್ತ 


2217-05-001-1-15 


1252.00 


1252.00 1252.00 


822.00 


430.00 


1252.00 


25 
(D) 


ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಉಪೆ 
ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಬುಡಕಟ್ಟು 
ಉಪ ಯೋಜನೆ ಕಾಯ್ದೆ 
201358 ಬಳಕೆಯಾಗದೇ 
ಇರುವ ಮೊತ್ತ 
4217-01-800-0-03 


439.00 


439.00 439.00 


311.00 


128.00 


439.00 


ಇಳಿಕೆಯಾದ ಮೊತ್ತ 


1691.00 


1691.00 1691.00 


0.00 


1133.00 


558.00 


1691.00 


ಒಟ್ಟು {DMA} 


752725.00 


683922.75 | 67092275 


64941811 


15034.73 


6469.91 


670922.75 


pe 


ಬೃಹತ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು 'ಮಹಾ'ನೆಗರೆ ಪಾಲಿಕೆ 


26 


ನಿತಾಷೆ 
ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ 


ಪೌಗಳೊರಿಗ 
ಮೂಲಭೂತ 
ಬಂಡವಾಳೆ ಬೆಂಬಲ 
4217-01-800-0-02 


300000.00 


200000.00 | 150000.00 


74529.00 


53707.00 


21764.00 


150000.00 


IEBR 


337500.00 


337500.00 | 337500.00 


337500.00 


0.00 


0.00 


337500.00 


uy BBMP 


637500.00 


537500.00 | 487500.00 


412029.00 


53707.00 


21764.00 


487500.00 


ಚಿರಗಳೊರ'ನಗರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು 


ಮೆತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ`'ಮಂಡೌ 


(ND) 


ಬಂಗಳೊರು ನಗರ ನಾರ್‌ 
ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ 
ಮಂಡಳಿ ಯೋಜನೆ 3ನೇ ಘಟ್ಟ 
(ಕಾಪೇರಿ" ನೀರು ಸರಬರಾಜು 
5ನೇ ಹಂತು- ಔನ. 
6215-01-190-2-86 


55700.00 


55700.00 | 41775.00 


36762.00 


4177.00 


836.00 


41775.00 


28 
(D) 


ಫೌಳಗೇರಿ ಪ್ರದ 
ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು 
ಮಾಡಲು ಬೆಂಗಳೂರು ನೀರು 
ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿಗೆ 
ಬೆಂಬಲ- 
2215-01-101-0-01 


1837.00 


1837.00 1837.00 


737.00 


783.00 


317.00 


1837.00 


29 
(ND) 


ನೆಗರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು 
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು UFW 
ಸೇರಿದಂತೆ 10 ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ 
ನೀರು ಪೂರೈಕಿ- 
6215-01-101-0-07 


15000.00 


10000.00 | 10000.00 


9211.00 


559.00 


230.00 


10000.00 


30 
(ND) 


ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 10 
ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಒಳಚರಂಡಿ 
(ಲ್ಯಾಟರಲ್‌ 
4215-02-106-0-02 


20000.00 


5000.00 5000.00 


3000.00 


1600.00 


400.00 


5000.00 


31 
{ND) 


ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವ್ಯಾ ಹ 
ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಒಳಚರಂಡಿ 
ಲ್ಯಾಟರಲ್ಸ) 
6215-02-800-0-01 


10000.00 


5000.00 5000.00 


4000.00 


800.00 


200.09 


5000.00 


32 
(ND) 


ಚೌಗಳೊರಾ ನೀರು 
ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ 
ಮಂಡಳಿಯ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ 
ಬೆಂಬಲ- 


8456.00 


5000.00 5000.00 


5000.00 


0.00 


5000.00 


4215-02-106-0-03 


ನಾದ 19914700 199147.00 | 199147.00 | 19914700 0.00 0.00] 199147.00 
3 [uy (BWSSB) 310140.00 281684.00 | 267759.00 | 257857.00 | 7919.00 | 198300 | 26775500 
wv [ಕರ್ನಾಟಿಕ ನಗರ ಮೊಲಭೂತ ಸ್‌ರ್ಯ ಮೆತ್ತು'ಷಣಕಾಸು ಸೇಸೆ 
& ಕಎಂಆರ್‌ಪು ಯೋಜನೆಗೆ 
9) |” 3000.00 2000.00 | 2000.00 2000.00 0.00 0.00 2000.00 
2217-05-800-0-10 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸವಗ ನಗಕ ನರ 
34 (ನಿರ್ವಹಣೆ ಹೂಡಿಕೆ 
D ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ- 'ಜಲಸಿರಿ 33761.00 33761.00 | 33761.00 33761.00 0.00 0.00 33761.00 
SD) | gap) 2217-05-191-1- 
87 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸೆಗರ ನೀರು 
35 | ಸರಬರಾಜು ಆಧುನೀಕರಣ 
(ND) | chat (EAP) 8000.00 8000.00 | 8000.00 7680.00 | 240.00 80.00 8000.00 
4215-02-190-0-03 
ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ಮೊಲ 
ಸೌಃ ಗಮಕ್ಕೆ 5 
ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ್ಸಿ | 5 1050.00 | 1050.00 1050.00 0.00 0.00| 1050.00 
ಕ ವಚ್ಚೆ 
2217-05-191-1-09 
37 |5 ಪದ್ಧಾಗಳಲ್ಲಿ ನಾರು ಪಾಕ್‌ m 
2) | ಅನುಷ್ಠಾನ 1400.00 1400.00 700.00 700.00 0.00 0.00 700.00 
ND) | 2212.05-191-0.02 
38 ರ್‌ ಟಿ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ 
ap) | ರ್‌ ಸಟೆ ಪಾವನ] 4000000 40000.00 | 40000.00 | 4000.00 0.00 0.00 | 4000.00 
ND) | 2217.05-191-1-13 | : 
x [LEBR- 100000.00 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 0.00 0.00 | 100000.00 
4 |uty (KUIDFC) 187211.00 186211.00 | 185511.00 | 185191.00 | 240.00 80.00 | 18551100 
೪ | ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ನೀರು'ಸರಬರಾಜು ಮಶ್ತ`ಒಳೆಚರಂಡ ಮಂಡ್‌ 
ನೆಗರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು 
39 | ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಬಂಡವಾಳ 
aD) | sous (UWS) 4000.00 30000.00 | 30000.00 |  30000.00 0.00 0.00 | 30000.00 
4215-01-101-0-03 
ಸಂ | ನಗರ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಯೊಜನೆಗಳಗೆ 
ಬಂಡವಾಳ ಬೆಂಬಲ |  30000.00 20000.00 | 20000.00 10000.00 | 7000.06 | 3000.00 | 2000.00 
(ND) | 4215-02-101-0-01 
x JLEBR 1250.00 12500.00 | 12500.00 12500.00 0.00 0.00 | 1250.00 
% uty (KUWSEDB) 82500.00 62500.00 | 62500.00 | 52500.00 | 7000.00 | 3000.00 | 62500.00 
vi | ಬೆಂಗಳೊರು ಮೆಟ್ರೋ ಕೈರುನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ 
) 
a ಬಿ.ಎಂ.ಆರ್‌.ಸಿ.ಎಲ್‌.ಗೆ 
sp) | 182500.00 | 120000.00 120000.00 | 120000.00 0.00 0.00 | 120000.00 
SP) | 6217.60.190-0-01 
'ಬಿ.ಎಂ.ಆರ್‌.೩,ಎಲ್‌, ನಲ್ಲಿ 
ಸ ಸಾಮ್ಯ ಶೇರು (ಕಳ್ತಿಟಿ) 125000.00 | 125000,00 125000.00 | 125000.00 0.00 0.00 | 125000.00 
WP) | 217.60-190-2-01 
ಸಾಲ ಮೆರುಪಾವತಿಗಾಗಿ 
ಧ್ಯ ಬಿಎಂಆರ್‌ಸಿಎಲ್‌ಗೆ  ನೆರವು| 48700.00 | 48700.00 4870.00 |  48700.00 0.00 0.00 | 4870.00 
ND) | 6217.60.190-0-03 


4 'ಬಿ.ಎರ.ಆರ್‌.ಸಿ.ಎಲ್‌.ಗೆ ನೆಗಡು 
44 [ನಷ್ಟ 5000.00 5000.00 5000.00 5000.00 0.00 0.00 5000.00 
ND) | 2217-95-800-0-07 
LE.BR 294000.00 | 294000.00 294000.00 | ,294000.00 0.00 0.00 | - 294000.00 
uy (BMRCL) 655200.00 | 592700.00 592700.00 | 592700.00 0.00 0.00 | 592700.00 
VIE | ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ 
ಧಾ ಸ N 
45 | ಪೆರಿಫೆರಲ್‌ ಠಿಂಗ್‌ ರಸ್ತೆ 17- | 1000.00 | 5000.00 25000.00 8000.00 | 12000.00 | 5000.00 | 25000.00 
(ND) | 60-800-0-06 
ಒಟ್ಟು (BDA) 100000.00 | 5000.00 25000.00 8000.00 | 12000.00 | 5000.00.|- 25000.00 
vm |ನಗರ ಭೂ ಸಾರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ 
4 ನಗರ ಘಾಸಾರಗ 
a) | ನರೇಶನಾಲಯ (DULT) 840.00 840.00 840.00 840.00 0.00 0.00 840.00 
2217-80-001-1-05 
CR 7272.00 3000.00 3000.00 3000.00 
t . X 0.4 . . X 
Cb) | 4217-60-800-6-01 k ki 4% 300800, 
49 [ರಾಜ್ಯ ನೆಗರ ಸಾಕಗನಥ 
) |SUTP 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 0.00 100.00 
2217-05-800-0-06 
ಎಂ | ಗಳಾದ ಉಪನಗರ a P 
ಕೈಲು ಸ್ಥಾಪನೆ 50000. 20000.00 0000.00 10000.00 0.00 0.00 idodoloi 
4217-60-800-0-04 
$1 |ನೌರ್ನ್‌ಜನಿಕ ವೈಸರ್‌ ಪಾಡ್‌ 
2 [ಷಡಸ್ಯ BS) 1000.00 500.00 0.00 0.00 0.00 iat iio 
ND) | 4217%60-800-0-03 
ಪಾನ್ಯ್‌ಾಕವಾಡ್‌ ಸಮಾ 
ತ್ವರಿತ ಬಸ್‌ ಸಾರಿಗೆ 
52 | ನೋಜನೆಗೆ ನಗಲು ನಷ್ಟ 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 0.00 4b 06000 
(ND) | 301 ಪರಿಹಾರ 2217-05: 
80-0-14 
ಎಸ್‌ಯುಟಿ ನಿಧಿಗೌನಗರ 
53 
KA ಸಾರಿಗೆ ಶುಲ್ಪದ ವರ್ಗಾವಣೆ 5467.00 2500.00 2500.00 2500.00 6.00 100 ps 
.| 2217-80-797-0-02 
ಆಸ್ತಿ ರಿಗೆ ಪೇಲಸ 
54 | ತರಿೆಯನ್ನು ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ 
ys ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ರಾಜ್ಯ ನಗರ ಸಾರಿಗೆ 500.00 500.00 500.00 500.00 0.00 0.00 500.06 
(ND) | po ವರ್ಗಾವಣೆ 2217-80- 
797-0-04 
vk (DULT) 67179.00 | 29440.00 18940.00 18940.00 0.00 we | 189000 
1x |ನಗರ ಮತ್ತೆ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ 
55 ನಗರ ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆಯ 
pj ನಿರ್ದೇಶಕರು 2511.00 2511.00 2511.00 2511.00 0.00 0.00 2511.00 
( 2217-05-001-1-01 
ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಚ್ಚ ಮತ್ತಾ 
ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ 
56 | ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ.  2217-05- 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00 sii jiiiol 
D) | 00-1-11 ” - 


ಪನ್ದಾ `` ಮನ್ಸದ್ದ್‌ ಇರ 
57 | ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ- 100.00 100.00 100.00 100.0 
K . \ .00 0.00 
(Db) |8.ಎo.a 4217-60-800-4- 8.00 100.00 
02 
ಒಟ್ಟು (DTP) 2711.00 2711.00 2711.00 2711.00 0.00 0.00 2711.00 
ಒಟ್ಟು ನಗರಾಭಿವೃದ್ದಿ 2795166.00 | 2426668.75 2313543.75 | 2179346.11 | 95900.73 | 38296.91 | 2313543.75 
2020-21ನೇ ಶೇಕಡಾವಾರು ಪಕಷ್ನತ ಶೇಕಡಾವಾರು ಮರು'ಪಕಷ್ಠತ ತೆಡಾವಾರು 
ಘೋಷ್ಟಾರೆ ಸಾಲಿನ ಒದಗಿಸಿದ ಆಯವ್ಯಯ ಒದಗಿಸಿದ ಆಯವ್ಯಯ ಒದಗಿಸಿದ 
ಮೂಲ ಆಯವ್ಯಯ ಅನುಬಾನ 2920-21 ಅನುದಾನ 2020-21 ಅನುದಾನ 
ರಾಜ್ಯ ಮೆತ್ತು ಕೇಂದ್ರ'ನೆಲಯ 
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು 1614311.00 57.75% 1251863.11 | 51.59% 113873811 49.22% 
EAP ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು 97461.00 3.49% 97461.00 | 4.02% 97461.00 421% 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ 100512.00 3.60% 95900.73 | 3.95% 95900.73 415% 
ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ 39735.00 142%. 38296.91 1.58% 38296.91 1.66% 
LE.BR 943147.00 33.74%. 943147.00 | 38.87% 943147.00 40.77% 
ಒಟ್ಟು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ 2795166.00 100% | 2426668.75 100% 2313543.75 100% 


1. ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ (procurement) 
ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಕಾಯ್ದೆ 1999 ಹಾಗೂ 
2000 ರ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಉಲ್ಲೇಖ 3ರಂತೆ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯು ಹೊರಡಿಸಿರುವ ನಡವಳಿಗಳನ್ನು 
ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪಾಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು. 

2. ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ (8€P), ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ (TSP) ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕ್ರಿಯಾ 
ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸುವಾಗ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಮತ್ತು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಇಲಾಖೆಯು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೊರಡಿಸುವ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳಂತೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ 
ತಯಾರಿಸಲು ತಿಳಿಸಿದೆ. 

ಅ) ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವಾಗ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ/ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗಗಳ 
ನಡುವೆ ಇರುವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂತರಗಳನ್ನು (£aps in development indicators) ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 
ಆಧ್ಯತೆ ನೀಡುವುದು. 

ಆ) ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ/ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು 
ರೂಪಿಸುವುದು. 

ಇ) ಸಾಮಾನ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ/ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗನುಗುಣವಾಗಿ ಆಧ್ಯತೆ ನೀಡುವುದು. 

3. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಠೇವಣಿ ಖಾತೆ/ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಖಾತೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಲ್ಲಿ, ಆರಂಭಿಕ ಶಿಲ್ಕು, 
ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಬಿಡುಗಡೆ, ಲಭ್ಯವಿರುವ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ, ಆಗಿರುವ ವೆಚ್ಚ ಹಾಗೂ ಶೇಖಡಾವಾರು 
ವೆಚ್ಚದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯೊಂದಿಗೆ (ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ Object Code 
ಸಹಿತ) ಸಲ್ಲಿಸುವುದು. 

4. ಮಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಪಷ್ಲಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (MPIC) ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ 2020-21ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ 
ಹಾಗೂ ಮಾಸಿಕ ಸಂಭವನೀಯ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೆಲಾಗುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿ 


ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಮಾಹೆವಾರು ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಜೂನ್‌-15ನೇ 2020ರ 
ಅಂತ್ಯದೊಳಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಅವಲೋಕನ ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕೆ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಗುರಿಗಳನ್ನು 12 
ಮಾಹೆಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವುದು. 

NDSS (AVALOKANA) ಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿದ ಪ್ರಗತಿಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ಮಾಹೆ ನಡೆಯುವ 
ಎಂಪಿಕ್‌ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿ ಮಾಹೆಯ ಪ್ರಗತಿಯ ವರದಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ 10 
ರೊಳಗಾಗಿ ದಾಖಲಿಸುವುದು. 

. ಇಲಾಖೆಯ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎಲ್ಲಾ ನಿಗಮ/ಪ್ರಾಧಿಕಾರ/ಪಾಲಿಕೆ/ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಮಂಡಳಿಗಳು ಕಂಡಿಕೆ -3 
ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿರುವ. ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. 

. ಕೋಷ್ಠಕದ ಕಾಲಂ-1 ರಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಜೊತೆಗೆ ಆವರಣ ಚಿಹ್ನೆಯಲ್ಲಿ D & ND ಎಂದು ನಮೂದಿಸಿದ್ದು, D 
(Delegated) ಎ೦ದರೆ ಆ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಹಣ ಸೆಳೆಯಬೇಕಾದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ಅನುಮೋದನೆ 
ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ND (Non Delegated) ಎಂದರೆ ಆ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಹಣ ಸೆಳೆಯಬೇಕಾದರೆ 
ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ಅನುಮೋದನೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ (ಕಾಲಂ ಸಂಖ್ಯೆ-7 & 8) ರಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿರುವ 
ಹಣವನ್ನು ಸೆಳೆಯುವಾಗ ಮತ್ತು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವಾಗ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ 


ಪರಿಷತ್‌ ಸಭೆಯ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಕಮಕ್ಕಗೊಳ್ಳುವುದು. 
ಎ 


(ಕೆ.ಎಸ್‌, ಶಂಕರ್‌) 
ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಯೋಜನೆ) ಹಾಗೂ 
ಪದನಿಮಿತ್ತ ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 
ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ 


ಸಗರಾಭವೈದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ 


ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ. 

ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ. 

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಬೆಂಗಳೂರು ಜಲ ಮಂಡಳಿ, ಬೆಲಗಳೂರು. 

ಆಯುಕ್ತರು, ಬೃಹತ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಬೆಂಗಳೂರು. 

ಆಯುಕ್ತರು, ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು. 

ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ಬೆಂಗಳೂರು, 
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕರ್ನಾಟಕ ನಗರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿ. 
ಆಯುಕ್ತರು, ನಗರ ಭೂ ಸಾರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು. 

ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕೆ.ಯು.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್‌.ಸಿ, ಬೆಂಗಳೂರು. 

10. ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಪೌರಾಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು. 

11. ನಿರ್ದೇಶಕರು, ನಗರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ. 


WHA EN 


12. ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಪಿ.ಎಂ.ಐ. ವಿಭಾಗ, ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ, 
13. ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗ, ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆ. 
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ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ 


2020-21ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಎಸ್‌ಎಫ್‌ಸಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಅವತರಣದಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಯಾದ ಮರು ಪರಿಪ್ಕತ ಅನುಬಾನ 


(Rs. in Lakhs) 
Sl. No. Components Object Head Object Code | Allocation for 2020-21 
loss 1 2 3 4 6 
A |General Devolution 
1 Salaries to Municipalities {100%} 
A 1,22,668.00 
2 [Salaries to Corporations (<100%) ] 
3 [Salary Grant Reserved for Vacant Posts Salary 0೦ 5,000.00 
4 [Solar for Environmental Engineers working at 11.00 
DMA 
5 Incentive‘ Funds 100.00 
6 Water Seaecliy Fund {Including Rain Water 2,000.00 
Harvesting] 
Fund for Special Circumstances or Special events 
py i i 20,000.00 
~ connected to development in ULBs [ereatlon'ofiCapital Assets, 32 
8 Grants for Infrastructure of Upgraded ULBs and 500.00 
New ULBs from GPs 
% Faecal Sludge and Septage Management (FSSM} 2,500.00 
10 |Commom Purpose Fund § 1,000.00 
11 Creation of Legal Cell at DMA 50.00 
12 “Tcrants to SUD General Expenses 051 150.00 
13 [Indira Canteen {ULBs) 7,500.00 
14 Grants to KMDS 1,100.00 
— — 
[ 15 Funds for Land Acquisition Other Expenses 059 500.00 
Power Sector Payments Maintenance 200 1,29,401.00 
17 Grants to Repayment of Water Board Loans {on 3229270] 
behalf of ULB’s) 
D ici 240 
18 [Grants to KUIDC towards Repayment of Mega ebtSeryleing Ginacickl 
[City and CMSMTDP Loans {On behalf of ULBs) Li 
19 Pension Contribution and Grants for DA hike for _ R 5,264.00 
Municipal Pensioners Pensionary Benefit 251 
20 |New Pension Scheme 2,500.00 
[ 21 |DUDC- Establishment Charges Inter Account Transfers 261 2,685.00 
Sub Total A] 3,739,121.00 
8B Other Devolution 
Creation of Capital Assets 032 21,228.11 
1 Untied SCSP (22%) 422 6,577.73 
[TSP (7%) 423 2,092.91 
Sub Total B 29,898.75 
8 Grand Total (A+B) 4,09,019.75 


